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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Διαδικασία και οι όροι, τα δικαιώματα και οι υποχρεώ¬ 
σεις των διαγωνιζομένων, οι συνέπειες σε περίπτω¬ 
ση μη συμμόρφωσής τους με αυτές, τα θέματα 
αναδείξεως μειοδότη, υπολογισμού της χαμηλότε¬ 
ρης προσφοράς, καταβολής αμοιβής, κατάθεσης, 
απόδοσης και κατάπτωσης της εγγυήσεως, επανά¬ 
ληψης του διαγωνισμού και κάθε άλλο θέμα σχετι¬ 
κό με τη διενέργεια του διαγωνισμού, που προβλέ- 
πεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 2, του Ν. 
2881/2001 (ΦΕΚΑ 16) . 1 

Διαδικασία και οι όροι, τα δικαιώματα και οι υποχρεώ¬ 
σεις των διαγωνιζομένων, οι συνέπειες σε περίπτω¬ 
ση μη συμμόρφωσής τους με αυτές, τα θέματα κα¬ 
τάθεσης και απόδοσης του τιμήματος, των εγγυή¬ 
σεων, της επανάληψης του διαγωνισμού και κάθε 
άλλο θέμα σχετικό με τη διενέργεια του διαγωνι¬ 
σμού, που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρ¬ 
θρου 2,του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚΑ 16). 2 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αοιθυ. 2123/ 38 /2001 (1) 

Διαδικασία και οι όροι, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις 
των διαγωνιζομένων, οι συνέπειες σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσής τους με αυτές, τα θέματα αναδείξεως 
μειοδότη, υπολογισμού της χαμηλότερης προσφο¬ 
ράς, καταβολής αμοιβής, κατάθεσης, απόδοσης και 
κατάπτωσης της εγγυήσεως, επανάληψης του διαγω¬ 
νισμού και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διενέργεια 
του διαγωνισμού, που προβλέπεται στην παράγραφο 
7του άρθρου 2, του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚΑ 16) 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

(α) Τις διατάξεις της πργ.ΐγ του άρθρου 6 σε συνδυα¬ 
σμό, μετις διατάξεις των άρθρων 2,3,4 και 5του Ν. 2881/ 


2001 (ΦΕΚΑ 16) "Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων 
και άλλες διατάξεις": 

(β) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚΑ 137) "Κυβέρ¬ 
νηση και Κυβερνητικά όργανα" όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

(γ) Τις διατάξεις του πδ 242/1999 (ΦΕΚΑ 201) "Οργανι¬ 
σμός του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας" 

(δ) Την αναγκαιότητα ανέλκυσης ναυαγίου που εμποδί¬ 
ζει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα ή την προσέγγιση στην ακτή 
ή την άσκηση ναυτικών ή άλλων δραστηριοτήτων ή προ¬ 
σβάλλει το περιβάλλον. 

ε) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα¬ 
σης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Καθορίζουμε σύμφωνα με το ακόλουθο παράρτημα 
τη διαδικασία και τους όρους, τα δικαιώματα και τις υπο¬ 
χρεώσεις των διαγωνιζομένων, τις συνέπειες σε περί¬ 
πτωση μη συμμόρφωσής τους με αυτές, τα θέματα ανα¬ 
δείξεως μειοδότη, υπολογισμού της χαμηλότερης προ¬ 
σφοράς, καταβολής αμοιβής, κατάθεσης, απόδοσης και 
κατάπτωσης της εγγυήσεως, επανάληψης του διαγωνι¬ 
σμού και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διενέργεια του 
διαγωνισμού, που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του 
άρθρου 2, του ν (2881/2001 (ΦΕΚΑ 16). 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Άρθρο 1 

Διαδικασία ανάθεσης 

Για την ανάθεση των εργασιών της πρόσκλησης των 
παραγράφων 1 και2του άρθρου 2του Ν. 2881/2001 διε- 
νεργείται δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός, σύμφωνα 
με τις προϋποθέσεις της παρούσας και τις διατάξεις του 
ΠΔ 394/96, όπου απαιτείται. Γιατον σκοπό αυτό δημοσι¬ 
εύεται στον ημερήσιο τύπο σχετική προκήρυξη. 

Άρθρο 2 

Δικαιούμενοι συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα 
φυσικά και νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες, που πλη¬ 
ρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας. Η συμμετοχή των 
ανωτέρω στον διαγωνισμό μπορεί να γίνει, είτε απευθεί¬ 
ας, είτε μέσω αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα. 
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Άρθρο 3 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

1. Οι διαγωνιζόμενοι καταθέτουν ή αποστέλλουν δα¬ 
κτυλογραφημένη προσφορά στην Ελληνική γλώσσα σε 
δύο αντίτυπα στην αρμόδια Λιμενική Αρχή ή Οργανισμό, 
με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχο¬ 
νται στην Λιμενική Αρχή ή Οργανισμό μέχριτηντελευταία 
εργάσιμη ημέρα πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού. 
Η προσφορά συνοδεύεται απαραίτητα από εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής ύψους κατ’ ελάχιστο 5% επί του 
ποσού της προσφοράς, καθώς και από τα ακόλουθα δι- 
καιολογητικά: 

α. Έλληνες πολίτες 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευ¬ 
ταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν κατα¬ 
δικάστηκαν για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγ¬ 
γελματικής τους δραστηριότητας. 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο 
να προκύπτει, ότι δεν τελούν ή βρίσκονται στην διαδικα¬ 
σία κηρύξεως πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 
διαχείρισης, συμβιβασμού με τους πιστωτές ή οι εργα¬ 
σίες της επιχείρησής τους έχουν ανασταλεί ή τελούν σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση. 

(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, ότι έχουν εκπλη¬ 
ρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φορολογικών υπο¬ 
χρεώσεων, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγω¬ 
νισμού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα 
δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (2) και (3) εκδί- 
δονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστημένος απάτην οποία και εκδίδεταιτο σχε¬ 
τικό πιστοποιητικό. 

β. Οι Αλλοδαποί 

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδυνάμου εγγρά¬ 
φου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχήςτης χώρας 
εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 
καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για αδίκημα σχετι¬ 
κό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα. 

- Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής 
της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει, ότι 
δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις 1α(2) . Στις περιπτώσεις 
κατά τις οποίες η υπόψη χώρα δεν εκδίδει τέτοια έγγρα¬ 
φα ή πιστοποιητικά ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περι¬ 
πτώσεις, που αναφέρονται στην παρ. 1α(2) μπορούν να 
αντικατασταθούν αυτά με ένορκη δήλωση του ενδιαφε¬ 
ρομένου προσώπου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, συμβολαιογράφου ή οποιοσδήποτε άλλης αρμό¬ 
διας Αρχής της χώρας εγκατάστασης. Σε χώρες όπου 
δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση μπορεί να αντικατα- 
σταθεί αυτή από υπεύθυνη δήλωσή τους. Η αρμόδια αρ¬ 
χή ή ο συμβολαιογράφος στην περίπτωση αυτή εκδίδει 
πιστοποιητικό που βεβαιώνει την γνησιότητα της ένορ¬ 
κης δήλωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. 

- Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκα¬ 
τάστασης που να προκύπτει ότι έχουν εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1α(3). 

γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 

Τα δικαιολογητικά της παρ. α και β αντίστοιχα, εκτός 


του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή ισοδυνάμου 
προς αυτό εγγράφου. 

2. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν εκτός 
από τα πιο πάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά να κα¬ 
ταθέσουν και δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από δια¬ 
γωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου. 

3. Οι αντιπρόσωποι στην Ελλάδα των ημεδαπών εγκα¬ 
τεστημένων στην αλλοδαπή ή αλλοδαπών φυσικών ή νο¬ 
μικών προσώπων ή επιπλέον των ανωτέρω και ανάλογα 
με την περίπτωση απαιτείται να καταθέσουν δικαιολογη- 
τικά από τα οποία να είναι εμφανές, ότι είναι αντιπρόσω¬ 
ποί τους κατά το χρονικό διάστημα του διαγωνισμού. 

4. Πιστοποιητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό που 
έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή θα συνοδεύονται με 
ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ στην Ελληνική από κρατική αρ¬ 
χή ή από εξουσιοδοτημένα από την νομοθεσία άτομα. 

5. Η μη προσκόμιση με την προσφορά όλων των παρα¬ 
πάνω δικαιολογητικών ή εάν κατά τον έλεγχο των προ- 
σκομισθέντων διαπιστωθεί σοβαρή ανειλικρίνεια των 
στοιχείων συνεπάγεται τον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ από τον δια¬ 
γωνισμό εκτός αν η συμμετέχουσα εταιρεία προσκομίσει 
δικαιολογητικά πληντης εγγυητικής επιστολής εντός πέ¬ 
ντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διενέρ¬ 
γειας του διαγωνισμού. 

6. Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται 
όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία, ως εξής: 

Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα 
δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την 
ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Τα οικονομικά στοιχεία 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης 
μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

7. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να δηλώσουν εγ- 
γράφως στην προσφορά τους ότι έλαβαν γνώση της πα¬ 
ρούσας την οποία και αποδέχονται. Σε περίπτωση μη 
αναγραφήςτου όρου αυτού, ο προσφέρων θεωρείται ότι 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους 
εκτός εάν στην προσφορά ρητώς αναγράφει τα σημεία 
τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. 

8. Προσφορά που δεν πληροί τους Όρους της παρού¬ 
σας ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 

9. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμε¬ 
τέχοντες για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλή¬ 
ρωση των εργασιών που περιγράφονται στην πρόσκλη¬ 
ση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2. Ο χρόνος υπολογίζε¬ 
ται από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει ΧΡΟΝΟ ισχύος ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ του 
παραπάνω αναφερόμενου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑ¬ 
ΔΕΚΤΗ. 

Ο μειοδότης δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προ- 
σφοράτου μέρος της ή ολόκληρη μετά την κατάθεση της 
και ανεξάρτητα αν κατακυ ρώθηκε ή όχι η προσφορά του. 
Σε περίπτωση που την αποσύρει υπόκειται στις κυρώσεις 
του άρθρου 10 της παρούσης. 

Άρθρο 4 

Αποσφράγιση Προσφορών 

1. Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από 
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την Λιμενική Αρχή ή Οργανισμό παρουσία και μελών της 
Επιτροπής της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του Ν 
2881/2001. Όλοι οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση 
των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό καθώς επίσης και 
των τεχνικών και οικονομικών στοιχείων των προσφορών 
που κατατέθηκαν. 

2. Η Λιμενική Αρχή ή ο Οργανισμός προβαίνει στην 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην σχετική δια¬ 
κήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδι¬ 
κασία. 

Αποσφραγίζεται ο φάκελος κατά σειρά λήψης των 
προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από 
την Λιμενική Αρχή ή τον εκπρόσωπο του Οργανισμού 
όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά 
φύλλο και καταγράφονται στο πρακτικό παρουσία των 
συμμετασχόντων το οποίο υπογράφεται και σφραγίζε¬ 
ται. 

Οι προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτί¬ 
μησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους ουσιώ¬ 
δεις όρους της προκήρυξης ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ως απα¬ 
ράδεκτες. 

Άρθρο 5 
Εγγυήσεις 

1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής αυτών που συμμετέ¬ 
χουν πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά και με ΠΟΙΝΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟ¬ 
ΧΗΣ, που εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομι¬ 
κά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα Κράτη και 
έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό, συνο- 
δευόμενη στην περίπτωση αλλοδαπών από ΕΠΙΣΗΜΗ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ τους στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ από Κρατι¬ 
κή Αρχή ή από εξουσιοδοτημένα απάτην νομοθεσία άτο¬ 
μα. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής ή του γραμματίου 
θα πρέπει να καλύπτει σε δραχμές ΠΟΣΟΣΤΟ 5% ΤΟΥ¬ 
ΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (συμπε¬ 
ριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

2. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει 
χρονική ισχύ ΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 
ΧΡΟΝΟ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και επιστρέφεται 
στους συμμετέχοντες μέσα σε πέντε (5) μέρες από την 
ημερομηνία κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του δια¬ 
γωνισμού. 

Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συμμετοχής κατά την 
υποβολή της με την προσφορά είναι: 

(α) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα 
να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου 
προς τον οποίο απευθύνεται 
(β) ο αριθμός της διακήρυξης 
(γ) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση 
(δ) η ημερομηνία έκδοσή της 

(ε) τα στοιχεία διαγωνιζομένου υπέρ του οποίου εκδί- 
δεται 

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των 
αναγκαίων στοιχείων να καλύπτονται εκ των υστέρων. 

3. Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώθηκε ο δια¬ 
γωνισμός είναι ο υποχρεωμένος προ ή το αργότερο κατά 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, που να κα¬ 


λύπτει ΠΟΣΟΣΤΟ 10% του συνολικού ποσού της προ¬ 
σφοράς. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι 
αορίστου ισχύος. 

Με την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή ΣΥΜ¬ 
ΜΕΤΟΧΗΣ. 

4. Η παραπάνω εγγυοδοσία επιστρέφεται μετά την λή¬ 
ξη της σύμβασης και την παροχή όλων των Υπηρεσιών 
απότηνανάδοχο. 

Άρθρο 6 
Τιμές 

Η τιμή της προσφοράς θα πρέπει να δίνεται σε δραχμές 
και Ευρώ και θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογρά¬ 
φως. Η τιμή της προσφοράς υπόκειται στις κρατήσεις και 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 8%. Επί¬ 
σης η τιμή θα αναλύεται κατά περίπτωση ως εξής: 

I. Τιμή σε πλήρη ανάλυση με κρατήσεις ποσοστού χω¬ 
ρίς Φ.Π.Α. 

II. Ποσοστό Φ. Π. Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται η Υπη¬ 
ρεσία. Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται 
για τη σύγκριση των προσφορών. 

Άρθρο 7 

Διευκρινίσεις - Κατακύρωση Αποτελεσμάτων 

Διαγωνισμού Κοινοποίηση Κατακυρωτικής Απόφασης 

1. Η Λιμενική Αρχή ή ο Οργανισμός αποφασίζει για την 
έγκριση και κατακύρωση του διαγωνισμού το αργότερο 
εντός μηνάς απάτης διενέργειάς του. 

2. Γιατην κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγω¬ 
νισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβα¬ 
τική συμπεριφορά κάθε διαγωνιζομένου. 

3. Επίσης η Λιμενική Αρχή ή ο Οργανισμός διατηρεί το 
δικαίωμα ματαίωσης του διαγωνισμού, χωρίς από την 
απόφαση αυτή να εδραιώνεται αξίωση κατά του Δημοσί¬ 
ου από τους διαγωνιζόμενους. 

Άρθρο 8 

Διοικητικές Προσφυγές 

1. Επιτρέπεται ένσταση κατά της συμμετοχής εταιρεί¬ 
ας σ’ αυτόν και της νομιμότητας διενέργειας του, μέχρι 
και την κατακυρωτική απόφαση, οι οποίες υποβάλλονται 
στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού Λιμε¬ 
νική Αρχή ή Οργανισμό εγγράφως ως εξής: 

(α) Κατά της συμμετοχής εταιρείας σ’ αυτόν ή της νο¬ 
μιμότητας της διενέργειας, ως προς την διαδικασία πα¬ 
ραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά την 
διάρκειά διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και μέ¬ 
χρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση αυτή δεν 
επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξε¬ 
τάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού από την Λιμενική Αρχή ή τον Οργανισμό και 
εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση 
της επιτροπής της πργ. 7 του άρθρου 9. Η ένσταση κατά 
της συμμετοχής εταιρείας σε διαγωνισμό κοινοποιείται 
υποχρεωτικά σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

(β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνι¬ 
σμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρο¬ 
νικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από της κα- 
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ταχώρησης των σχετικών αποφάσεων στο βιβλίο που τη¬ 
ρείται για τον σκοπό αυτό από την Λιμενική Αρχή ή τον 
Οργανισμό που διενεργεί τον διαγωνισμό. Η ένσταση αυ¬ 
τή εξετάζεται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή ή Οργανι¬ 
σμό και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέ¬ 
κα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας 
υποβολής ενστάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με 
απόφαση του Υπουργού, η προθεσμία των δέκα (10) ερ¬ 
γασίμων ημερών, μπορεί να παραταθεί. 

2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουδήποτε από 
τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές. 

3. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής από¬ 
φασης με δική τους φροντίδα. 

4. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν κατ' εφαρμογή 
του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178Α/05.10.1997) "περί δικαστικής 
προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 
της συμβάσεως" να ασκήσουν προσφυγές ενώπιον της 
Λιμενικής Αρχής ή Οργανισμού, μέσα σε προθεσμία (05) 
ημερών αφ’ ότου έλαβαν γνώση με οποιονδήποτε τρόπο 
τυχόν παράνομης πράξης ή παράληψης σχετικής με το 
διαγωνισμό προσδιορίζοντας ειδικώς τις νόμιμες και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούντο αίτημά τους. 
Η Λιμενικής Αρχή ή ο Οργανισμός οφείλει να αποφανθεί 
μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την άσκηση της προ¬ 
σφυγής και αν τη κρίνει βάσιμη λαμβάνει τα κατάλληλα 
μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία τεκμαίρετε η 
απόρριψη της προσφυγής. 

Άρθρο 9 

Κατακυρωτική Απόφαση 

1. Η Λιμενική Αρχή ή ο Οργανισμός κρίνει και αποφασί¬ 
ζει για την εν λόγω ανάθεση των σχετικών εργασιών ανέλ¬ 
κυσης εντός ευλόγου χρόνου. Οι διαγωνιζόμενοι είναι 
υποχρεωμένοι να περιμένουν την παραπάνω απόφαση. 
Μετά την πάροδο αυτού μπορούν να ζητήσουν εγγρά- 
φως να απαλλαγούν από κάθε υποχρέωση και την επι¬ 
στροφή της εγγυοδοσίας που κατατέθηκε χωρίς άλλη 
απαίτησή τους έναντι της πιο πάνω Λιμενικής Αρχής ή 
Οργανισμού που προκήρυξε τον διαγωνισμό. 

2. Η ανακοίνωση κατακύρωσης γίνεται με έγγραφο 
προς τον μειοδότη απάτην Λιμενική Αρχή ή Οργανισμό. 

Άρθρο 10 

Υποχρεώσεις μειοδότη 

1. Ο μειοδότης στον οποίο έγινε αναγγελία κατακύρω¬ 
σης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού είναι υποχρε¬ 
ωμένος μέσα σε τρεις (03) μήνες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της ανακοίνωσης να προβεί στην ανέλκυ¬ 
ση και απομάκρυνση του ναυαγίου ή τμημάτων αυτού, εί¬ 
τε με ίδια μέσα και προσωπικό, είτε συμβαλλόμενος με 
τρίτο, ο οποίος κατ’ εντολή και για λογαριασμό του μειο¬ 
δότη θα προβεί στην ανέλκυση και απομάκρυνση του 
ναυαγίου. 

2. Στην περίπτωση, που ο μειοδότης δεν προβεί, μέσα 
στην ημερομηνία που του ορίστηκε, στην ανέλκυση του 
ναυαγίου, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει απ’ αυτή ύστερα από απόφαση της Λιμενικής 
Αρχής ή Οργανισμού και επιβάλλονται αθροιστικά ή δια¬ 
ζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: 


α. Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής μερικά ή ολι¬ 
κά υπέρ του Δημοσίου. 

β. Ανάθεση των εργασιών ανέλκυσης είτε από τον επό¬ 
μενο προσφέροντα, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης στο 
διαγωνισμό, είτε με επαναληπτικό διαγωνισμό ή και χω¬ 
ρίς διαγωνισμό, ανάλογα με τις ανάγκες της Λιμενικής 
Αρχής ή Οργανισμού και με καταλογισμό σε βάρος του 
τυχόν επιπλέον διαφοράς τιμής. 

γ. Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του προσφέρο¬ 
ντα, από διαγωνισμούς για ανάθεση εργασιών ανέλκυ¬ 
σης ναυαγίων του Δημόσιου Τομέα. 

3. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε 
αξίωση της Λιμενικής Αρχής ή Οργανισμού για κάθε θε¬ 
τική ζημιά, που προήλθε άμεσα ή έμμεσα από την άρνη¬ 
ση του μειοδότη να πραγματοποιήσει έγκαιρα τις εργα¬ 
σίες που του κατακυρώθηκαν. 

4. Σε περίπτωση που ο μειοδότης υπαναχωρεί ή δηλώ¬ 
νει αδυναμία εκτέλεσης της ανέλκυσης, ή η Λιμενική Αρ¬ 
χή ή ο Οργανισμός διαπιστώνει σοβαρή ασυνέπεια στην 
εκτέλεση των συμφωνηθέντων, κηρύσσει τον μειοδότη 
έκπτωτο και του επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις 
παρακάτω κυρώσεις: 

α. Έκπτωση του από την κατακύρωση στο όνομά του 
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή. 

β. Κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμ¬ 
βασης υπέρ του Δημοσίου. 

γ. Ανάθεση των σχετικών εργασιών στον επόμενο προ¬ 
σφέροντα στον διαγωνισμό, είτε με επαναληπτικό δια¬ 
γωνισμό ή και χωρίς διαγωνισμό ανάλογα τις ανάγκες 
της Λιμενικής Αρχής ή Οργανισμού και τον καταλογισμό 
σε βάρος του της τυχόν επιπλέον διαφοράς τιμής. 

δ. Εφαρμογή των ποινικών ρητρών λόγω καθυστέρη¬ 
σης ανταπόκρισης. 

ε. Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του μειοδότη 
από τους διαγωνισμούς για ανάθεση εργασιών ανέλκυ¬ 
σης ναυαγίων του Δημόσιου Τομέα. 

Άρθρο 11 

Λοιποί γενικοί όροι 

1. Κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση, που θα προκύψει με¬ 
ταξύ του μειοδότη και της Λιμενικής Αρχής ή Οργανι¬ 
σμού και θα αφορά την εκτέλεση της ανέλκυσης, θα επι¬ 
λύεται από τα αρμόδια καθ'ύλη τακτικά δικαστήρια στην 
έδρα των οποίων εδρεύει η Λιμενική Αρχή ή ο Οργανι¬ 
σμός με εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου. Σε περίπτωση 
προσφυγής του μειοδότη στα Ελληνικά δικαστήρια δεν 
του παρέχεται το δικαίωμα αναβολής ή διακοπής των 
υποχρεώσεών του κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των 
εργασιών ανέλκυσης. 

2. Δύναται επίσης, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της Λι¬ 
μενικής Αρχής ή του Οργανισμού και του αναδόχου, 
οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία που θα προκύψει από 
τις εργασίες ανέλκυσης, να επιλυθεί διαιτητικά σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρ¬ 
θρο 867 και επόμενα). 

3. Η Λιμενική Αρχή ή ο Οργανισμός δεν αναλαμβάνει 
καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από 
οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπα¬ 
νών, φόρων, τελών κ.λπ. 

4. Η Λιμενική Αρχή ή ο Οργανισμός διατηρείτο δικαίω- 




ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 


20325 


μα εφόσον υφίοταται γεγονός που συνιστά ανώτερα βία 
και εφόσον ο μειοδότης δεν έχει ουδεμία απόκλιση από 
τις υποχρεώσεις του να προβαίνει σε ανανεώσεις του 
χρόνου που έχει καθορισθεί για την ανέλκυσης για όσο 
διάστημα απαιτηθεί και όχι πέραν των έξι (6) μηνών συ¬ 
νολικής ανανέωσης. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος υπο- 
χρεούται στην οικονομική προσφορά να καθορίσει το πο¬ 
σοστό αναπροσαρμογής του τιμήματος για το χρονικό 
διάστημα έξι (6) μηνών. 

5. Η καταβολή της αμοιβής για την εκτέλεση των εργα¬ 
σιών ανέλκυσης θα καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση 
των εργασιών και την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής 
απόφασης της Λιμενικής Αρχής ή Οργανισμού. 

6. Η Λιμενική Αρχή ή ο Οργανισμός δικαιούται να πα¬ 
ρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών που έχουν ανατε¬ 
θεί στον ανάδοχο, καθώς και να ορίζει προς τούτο κα¬ 
τάλληλο κατά την κρίση της/του φυσικό ή νομικό πρόσω¬ 
πο ή πρόσωπα. 

7. Ο ανάδοχος, εγγυάται ότι διαθέτει αυτός, ή το τρίτο 
πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαρια¬ 
σμό του, τις απαιτούμενες γνώσεις και υποδομή για την 
εκτέλεση του έργου και ότι θα τηρήσει τις κείμενες δια¬ 
τάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Ο 
ανάδοχος είναι υπεύθυνος έναντι της Λιμενικής Αρχής ή 
του Οργανισμού για πλημμελή εκτέλεση ή τυχόν μη εκτέ¬ 
λεση -ολοκλήρωση του έργου εντός της προβλεπόμενης 
κατά τα ανωτέρω προθεσμίας, καθώς και για οποιαδή¬ 
ποτε ζημιά ή απαιτήσεις τρίτων, οι οποίες θα προέλθουν 
από δικές του, ή των προστιθέντων του, ενέργειες ή πα¬ 
ραλείψεις οφειλόμενες σε δόλο ή αμέλεια. 

Στην περίπτωση αυτή και ανεξάρτητα της τυχόν αστι¬ 
κής ευθύνης του φυσικού ή νομικού προσώπου καταπί¬ 
πτει υπέρ της Λιμενικής Αρχής ή του Οργανισμού, με 
απόφαση της Λιμενικής Αρχής ή του Οργανισμού ως ποι¬ 
νική ρήτρα το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης που προβλέπεται στους γενικούς όρους του 
διαγωνισμού. 

8. Ο ανάδοχος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για την 
πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων, 
ή την αδυναμία εκτέλεσης αυτών εφόσον αυτή οφείλεται 
σε ανωτέρα βία. 

Ως γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία θεωρείται κάθε 
γεγονός ανεξάρτητο από τη βούλησή του, το οποίο δεν 
είναι δυνατό να προβλεφθεί με την καταβολή άκρας σύ¬ 
νεσης και επιμέλειας. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στη Λιμε¬ 
νική Αρχή άμεσα και σε κάθε περίπτωση πριν την παρέ¬ 
λευση της επόμενης μέρας το συμβάντης ανωτέρας βίας 
και να τεκμηριώσει αυτό με κάθε νόμιμο μέσο, ενώ η Λι¬ 
μενική Αρχή υποχρεούται εντός δεκαπέντε ημερών να 
απαντήσει εγγράφως εάν αποδέχεται ότι το γεγονός αυ¬ 
τό πράγματι συνιστά ανωτέρα βία. 

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει ένα (1) μήνα από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 19 Οκτωβρίου 2001 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ 


Αριθ.2123/34 /2001 (2) 

Διαδικασία και οι όροι, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις 
των διαγωνιζομένων, οι συνέπειες σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσής τους με αυτές, τα θέματα κατάθεσης 
και απόδοσης του τιμήματος, των εγγυήσεων, της 
επανάληψης του διαγωνισμού και κάθε άλλο θέμα 
σχετικό με τη διενέργεια του διαγωνισμού, που προ- 
βλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2, του Ν. 
2881/2001 (ΦΕΚΑ16) 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

(α) Τις διατάξεις της πργ.ΐβ του άρθρου 6 σε συνδυα¬ 
σμό, με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4 και 5 του Ν. 
2881/2001 (ΦΕΚΑ16) "Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυ¬ 
αγίων και άλλες διατάξεις": 

(β) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚΑ 137) "Κυβέρ¬ 
νηση και Κυβερνητικά όργανα" όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

(γ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 242/1999 (ΦΕΚΑ 201) "Οργα¬ 
νισμός του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας" 

(δ) Την αναγκαιότητα ανέλκυσης ναυαγίου που εμπο¬ 
δίζει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα ή την προσέγγιση στην 
ακτή ή την άσκηση ναυτικών ή άλλων δραστηριοτήτων ή 
προσβάλλει το περιβάλλον, 

(ε) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα¬ 
σης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Καθορίζουμε σύμφωνα με το ακόλουθο ΠΑΡΑΡΤΗ¬ 
ΜΑ τη διαδικασία και τους όρους, τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των διαγωνιζομένων, τις συνέπειες σε πε¬ 
ρίπτωση μη συμμόρφωσής τους με αυτές, τα θέματα κα¬ 
τάθεσης και απόδοσης του τιμήματος, των εγγυήσεων, 
της επανάληψης του διαγωνισμού και κάθε άλλο θέμα 
σχετικό με τη διενέργεια του διαγωνισμού, που προβλέ- 
πεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2, του Ν. 2881 /2001 
(ΦΕΚΑ 16). 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Άρθρο 1 

Διαδικασία προκήρυξης ανοικτού 
πλειοδοτικού διαγωνισμού 

1. Ο Οργανισμός ή η Λιμενική Αρχή εφόσον αποβούν 
άκαρπες οι ενέργειες που προβλέπονται στις πργ. 1 και 2 
του άρθρου 2 του Ν. 2881/2001 για την ανέλκυση ή απο¬ 
μάκρυνση του ναυαγίου, εκτελεί τις πράξεις που ανα¬ 
γράφονται στην πρόσκληση ως νόμιμος εντολοδόχος 
του πλοιοκτήτη, είτε μετά ίδια αυτού μέσα και προσωπι¬ 
κό, είτε με ανάθεση των σχετικών εργασιών σε τρίτο. 

2. Εάν η εκτέλεση των πράξεων αυτών από τον Οργανι¬ 
σμό ή τη Λιμενική Αρχή κρίνεται, λόγω των ειδικών συν¬ 
θηκών της συγκεκριμένης περίπτωσης, αδύνατη ή απρό¬ 
σφορη ή ασύμφορη, τότε μπορεί να εκποιήσει το ναυάγιο 
ή τμήματα αυτού με ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό. 

Ο πλειοδότης στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να 
ανελκύσει και απομακρύνει το ναυάγιο μέσα στην οριζό¬ 
μενη στην προκήρυξη προθεσμία. 
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3. Για την υλοποίηση του διαγωνισμού από την προκή¬ 
ρυξη μέχρι την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του για 
την ανέλκυση και απομάκρυνση του ναυαγίου, τηρείται η 
διαδικασία που καθορίζεται στα επόμενα άρθρα. 

Άρθρο 2 

Δημοσίευση περίληψης του διαγωνισμού 

Περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού δημοσι¬ 
εύεται, με μέριμνα της Λιμενικής Αρχής ή Οργανισμού, 
σε τρεις ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας ευρείας κυ¬ 
κλοφορίας. 

Εάν στην περιφέρεια της έδρας της Λιμενικής Αρχής ή 
Οργανισμού εκδίδεται τοπική εφημερίδα, τότε γίνεται 
δημοσίευση και σε αυτήν. Στην περίπτωση αυτή απαιτεί¬ 
ται δημοσίευση μόνον σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της 
Αθήνας. 

Άρθρο 3 

Δικαιούμενοι συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα 
φυσικά και νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες, που πλη- 
ρούντιςπρούποθέσειςτηςπαρούσας. Η συμμετοχή των 
ανωτέρω στον διαγωνισμό μπορεί να γίνει, είτε απευθεί¬ 
ας, είτε μέσω αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα. 

Άρθρο 4 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

1. Οι διαγωνιζόμενοι καταθέτουν ή αποστέλλουν δα¬ 
κτυλογραφημένη προσφορά στην Ελληνική γλώσσα σε 
δύο αντίτυπα στην αρμόδια Λιμενική Αρχή ή Οργανισμό, 
με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχο¬ 
νται στην Λιμενική Αρχή ή Οργανισμό μέχριτηντελευταία 
εργάσιμη ημέρα πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού. 
Η προσφορά συνοδεύεται απαραίτητα από εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής ύψους κατ’ ελάχιστο 5% επί του 
ποσού της προσφοράς, καθώς και από τα ακόλουθα δι- 
καιολογητικά: 

α. Έλληνες πολίτες 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευ¬ 
ταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν κατα¬ 
δικάστηκαν για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγ¬ 
γελματικής τους δραστηριότητας. 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο 
να προκύπτει, ότι δεν τελούν ή βρίσκονται στην διαδικα¬ 
σία κηρύξεως πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 
διαχείρισης, συμβιβασμού με τους πιστωτές ή οι εργα¬ 
σίες της επιχείρησής τους έχουν ανασταλεί ή τελούν σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση. 

(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, ότι έχουν εκπλη¬ 
ρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φορολογικών υπο¬ 
χρεώσεων, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγω¬ 
νισμού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα 
δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (2) και (3) εκδί- 
δονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστημένος απάτην οποία και εκδίδεται το σχε¬ 
τικό πιστοποιητικό. 


β. Οι Αλλοδαποί 

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδυνάμου εγγρά¬ 
φου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 
καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για αδίκημα σχετι¬ 
κό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα. 

- Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής 
της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει, ότι 
δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις 1 α(2). Στις περιπτώσεις 
κατά τις οποίες η υπόψη χώρα δεν εκδίδει τέτοια έγγρα¬ 
φα ή πιστοποιητικά ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περι¬ 
πτώσεις, που αναφέρονται στην παρ. 1α(2) μπορούν να 
αντικατασταθούν αυτά με ένορκη δήλωση του ενδιαφε¬ 
ρομένου προσώπου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, συμβολαιογράφου ή οποιοσδήποτε άλλης αρμό¬ 
διας Αρχής της χώρας εγκατάστασης. Σε χώρες όπου 
δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση μπορεί να αντικατα- 
σταθεί αυτή από υπεύθυνη δήλωσή τους. Η αρμόδια αρ¬ 
χή ή ο συμβολαιογράφος στην περίπτωση αυτή εκδίδει 
πιστοποιητικό που βεβαιώνει την γνησιότητα της ένορ¬ 
κης δήλωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. 

- Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκα¬ 
τάστασης που να προκύπτει ότι έχουν εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1α(3). 

γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 

Τα δικαιολογητικά της παρ. α και β αντίστοιχα, εκτός 
του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή ισοδυνάμου 
προς αυτό εγγράφου. 

2. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν εκτός 
από τα πιο πάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά να κα¬ 
ταθέσουν και δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από δια¬ 
γωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου. 

3. Οι αντιπρόσωποι στην Ελλάδα των ημεδαπών εγκα¬ 
τεστημένων στην αλλοδαπή ή αλλοδαπών φυσικών ή νο¬ 
μικών προσώπων ή επιπλέον των ανωτέρω και ανάλογα 
με την περίπτωση απαιτείται να καταθέσουν δικαιολογη- 
τικά από τα οποία να είναι εμφανές, ότι είναι αντιπρόσω¬ 
ποί τους κατά το χρονικό διάστημα του διαγωνισμού. 

4. Πιστοποιητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό που 
έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή θα συνοδεύονται με 
ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ στην Ελληνική από κρατική αρ¬ 
χή ή από εξουσιοδοτημένα από την νομοθεσία άτομα. 

5. Η μη προσκόμιση με την προσφορά όλων των παρα¬ 
πάνω δικαιολογητικών ή εάν κατά τον έλεγχο των προ- 
σκομισθέντων διαπιστωθεί σοβαρή ανειλικρίνεια των 
στοιχείων συνεπάγεται τον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ από τον δια¬ 
γωνισμό εκτός αν η συμμετέχουσα εταιρεία προσκομίσει 
δικαιολογητικά πληντης εγγυητικής επιστολής εντός πέ¬ 
ντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διενέρ¬ 
γειας του διαγωνισμού. Διευκρινήσεις παρέχονται μόνον 
όταν ζητούνται από την Λιμενική Αρχή ή Οργανισμό, ενώ 
διευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες 
οποτεδήποτε μετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης των 
προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 

6. Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται 
όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία, ως εξής: 

Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα 
δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό 
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σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την 
ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Τα οικονομικά στοιχεία 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης 
μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

7. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να δηλώσουν εγ- 
γράφως στην προσφορά τους ότι έλαβαν γνώση της πα¬ 
ρούσας την οποία και αποδέχονται. Σε περίπτωση μη 
αναγραφήςτου όρου αυτού, οπροσφέρων θεωρείται ότι 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους 
εκτός εάν στην προσφορά ρητώς αναγράφει τα σημεία 
τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. 

8. Προσφορά που δεν πληροί τους Όρους της παρού¬ 
σας ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 

9. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέ- 
χοντες για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρω¬ 
ση των εργασιών που περιγράφονται στην πρόσκληση των 
παρ. 1 και 2 του άρθρου 2.0 χρόνος υπολογίζεται από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά 
που ορίζει ΧΡΟΝΟ ισχύος ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ του παραπάνω 
αναφερόμενου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. 

Ο πλειοδότης δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προ¬ 
σφορά του μέρος της ή ολόκληρη μετά την κατάθεση της 
και ανεξάρτητα αν κατακυρώθηκε ή όχι η προσφορά του. 
Σε περίπτωση που την αποσύρει υπόκειται στις κυρώσεις 
του άρθρου 12τηςπαρούσης. 

Άρθρο 5 

Αποσφράγιση Προσφορών 

1. Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από 
την Λιμενική Αρχή ή Οργανισμό παρουσία και μελών της 
Επιτροπής της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του Ν 
2881/2001. Όλοι οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση 
των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό καθώς επίσης και 
των τεχνικών και οικονομικών στοιχείων των προσφορών 
που κατατέθηκαν. 

2. Η Λιμενική Αρχή ή ο Οργανισμός προβαίνει στην 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην σχετική δια¬ 
κήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδι¬ 
κασία. 

Αποσφραγίζεται ο φάκελος κατά σειρά λήψης των προ¬ 
σφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Λιμε¬ 
νική Αρχή ή τον εκπρόσωπο του Οργανισμού όλα τα δικαιο- 
λογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο και καταγρά¬ 
φονται στο πρακτικό παρουσία των συμμετασχόντων το 
οποίο υπογράφεται και σφραγίζεται. 

Οι προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτί¬ 
μησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους ουσιώ¬ 
δεις όρους της προκήρυξης ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ως απα¬ 
ράδεκτες. Οι συμμετέχοντες αναμένουν την κατά τα 
ανωτέρω αξιολόγηση των προσφορών τους προκειμέ- 
νου άμεσα ακολουθηθεί η περιγραφόμενη στο άρθρο 7 
του παρόντος διαδικασία. 

Άρθρο 6 
Εγγυήσεις 

1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής αυτών που συμμετέ¬ 
χουν πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά και με ΠΟΙΝΗ 


ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟ¬ 
ΧΗΣ, που εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομι¬ 
κά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα Κράτη και 
έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό, συνο- 
δευόμενη στην περίπτωση αλλοδαπών από ΕΠΙΣΗΜΗ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ τους στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ από Κρατι¬ 
κή Αρχή ή από εξουσιοδοτημένα από την νομοθεσία άτο¬ 
μα. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής ή του γραμματίου 
θα πρέπει να καλύπτει σε δραχμές ΠΟΣΟΣΤΟ 5% ΤΟΥ¬ 
ΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (συμπε¬ 
ριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

2. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει 
χρονική ισχύ ΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 
ΧΡΟΝΟ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και επιστρέφεται 
στους συμμετέχοντες μέσα σε πέντε (5) μέρες από την 
ημερομηνία κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του δια¬ 
γωνισμού. 

Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συμμετοχής κατά την 
υποβολή της με την προσφορά είναι: 

(α) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα 
να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου 
προς τον οποίο απευθύνεται 
(β) ο αριθμός της διακήρυξης 
(γ) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση 
(δ) η ημερομηνία έκδοσή της 

(ε) τα στοιχεία διαγωνιζομένου υπέρ του οποίου εκδί- 
δεται 

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των 
αναγκαίων στοιχείων να καλύπτονται έκτων υστέρων. 

3. Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώθηκε ο δια¬ 
γωνισμός είναι υποχρεωμένος προ και σε κάθε περίπτω¬ 
ση το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κατακύ- 
ρωση ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, που να καλύπτει ΠΟΣΟΣΤΟ 10% του συνο¬ 
λικού ποσού της προσφοράς. Η εγγυητική επιστολή κα¬ 
λής εκτέλεσης θα είναι αορίστου ισχύος. 

Με την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή ΣΥΜ¬ 
ΜΕΤΟΧΗΣ. 

4. Η παραπάνω εγγυοδοσία επιστρέφεται μετά την 
ανέλκυση και απομάκρυνση του ναυαγίου. 

Άρθρο 7 

Διαδικασία διενέργειας ανοικτού 
πλειοδοτικού διαγωνισμού 

1. Η Λιμενική Αρχή ή ο Οργανισμός καλεί τους συμμε¬ 
τέχοντες στο διαγωνισμό, των οποίων οι προσφορές δια¬ 
πιστώθηκε ότι πληρούν τους όρους και απαιτήσεις της 
προκήρυξης, παρουσία καιτων μελών της Επιτροπής της 
πργ.7του άρθρου 9του Ν. 2881/2001, στους οποίους και 
ανακοινώνει τα στοιχεία των οικονομικών προσφορών 
τους, τα οποία και καταχωρίζονται σε σχετικό πρακτικό. 

2. Οι συμμετέχοντες, κατά τα ανωτέρω, στο διαγωνι¬ 
σμό δύνανται άμεσα, μετά την ανακοίνωση των στοιχείων 
των οικονομικών προσφορών, να αντιπροσφέρουν, κα- 
ταχωριζομένωντων σχετικών δηλώσεώντους, καθώς και 
του χρηματικού ποσού της προσφοράς τους στο πρακτι¬ 
κό, το οποίο και υπογράφεται από τη Λιμενική Αρχή ή τον 
Οργανισμό, τα μέλη της ως άνω Επιτροπής και από τους 
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συμμετέχοντες στον διαγωνισμό. Το τελικό ποσό της δή¬ 
λωσής τους, όπως θα διαμορφωθεί, πέραν της καταχώ- 
ρησης στο πρακτικό αναγράφεται αριθμητικά και ολο¬ 
γράφως από τον νόμιμο αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο του 
έχοντος δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό φυσικού 
ή νομικού προσώπου ή κοινοπραξίας σε έγγραφο του 
συμμετέχοντος, το οποίο υπογράφει και καταθέτει στην 
Λιμενική Αρχή ή Οργανισμό. 

Άρθρο 8 
Τιμές 

Η τιμή της προσφοράς θα πρέπει να δίνεται σε δραχ¬ 
μές και από 01/01/2002 σε Ευρώ και θα αναγράφεται 
αριθμητικά και ολογράφως. Η τιμή της προσφοράς υπό- 
κειται στις κρατήσεις και παρακράτηση φόρου εισοδή¬ 
ματος ποσοστού 8%. Επίσης η τιμή θα αναλύεται κατά 
περίπτωση ως εξής: 

I. Τιμή σε πλήρη ανάλυση με κρατήσεις ποσοστού χω¬ 
ρίς Φ.Π.Α. 

II. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται η 
υπηρεσία. Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβά- 
νεται για τη σύγκριση των προσφορών. 

Άρθρο 9 

Διευκρινίσεις - Κατακύρωση Αποτελεσμάτων 
Διαγωνισμού Κοινοποίηση Κατακυρωτικής Απόφασης 

1. Η Λιμενική Αρχή ή ο Οργανισμός αποφασίζει για την 
έγκριση και κατακύρωση του διαγωνισμού το αργότερο 
εντός μηνός από της διενέργειάς του. 

2. Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του δια¬ 
γωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη 
συμβατική συμπεριφορά κάθε διαγωνιζομένου. 

3. Επίσης η Λιμενική Αρχή ή ο Οργανισμός διατηρείτο 
δικαίωμα ματαίωσης του διαγωνισμού, χωρίς από την 
απόφαση αυτή να εδραιώνεται αξίωση κατά του Δημο¬ 
σίου από τους διαγωνιζόμενους. 

Άρθρο 10 

Διοικητικές Προσφυγές 

1. Επιτρέπεται ένσταση κατά της συμμετοχής εταιρεί¬ 
ας σ’ αυτόν και της νομιμότητας διενέργειας του, μέχρι 
και την κατακυρωτική απόφαση, οι οποίες υποβάλλο¬ 
νται στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού 
Λιμενική Αρχή ή Οργανισμό εγγράφως ως εξής: 

(α) Κατά της συμμετοχής εταιρείας σ’ αυτόν ή της νο¬ 
μιμότητας της διενέργειας, ως προς την διαδικασία πα¬ 
ραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά την 
διάρκειά διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και μέ¬ 
χρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση αυτή δεν 
επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά 
εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
του διαγωνισμού από την Λιμενική Αρχή ή τον Οργανι¬ 
σμό και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμο¬ 
δότηση της επιτροπής της πργ. 7 του άρθρου 9 του Ν. 
2881/2001. Η ένσταση κατά της συμμετοχής εταιρείας 
σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ αυτόν κα¬ 
τά του οποίου στρέφεται. 

(β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγω¬ 
νισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε 


χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών απάτης 
καταχώρησης των σχετικών αποφάσεων στο βιβλίο που 
τηρείται για τον σκοπό αυτό από την Λιμενική Αρχή ή τον 
Οργανισμό που διενεργεί τον διαγωνισμό. Η ένσταση 
αυτή εξετάζεται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή ή Ορ¬ 
γανισμό και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο 
σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προ¬ 
θεσμίας υποβολής ενστάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώ¬ 
σεις με απόφαση του Υπουργού, η προθεσμία των δέκα 
(10) εργασίμων ημερών, μπορεί να παραταθεί. 

2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε 
άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γί¬ 
νονται δεκτές. 

3. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής από¬ 
φασης με δική τους φροντίδα. 

4. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν κατ' εφαρμογή 
του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178Α/05.10.1997) "περί δικαστικής 
προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύνα¬ 
ψης της συμβάσεως" να ασκήσουν προσφυγές ενώπιον 
της Λιμενικής Αρχής ή Οργανισμού, μέσα σε προθεσμία 
(05) ημερών αφ’ ότου έλαβαν γνώση με οποιονδήποτε 
τρόπο τυχόν παράνομης πράξης ή παράλειψης σχετι¬ 
κής με το διαγωνισμό προσδιορίζοντας ειδικώς τις νό¬ 
μιμες και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούντο αί¬ 
τημά τους. Η Λιμενική Αρχή ή ο Οργανισμός οφείλει να 
αποφανθεί μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την 
άσκηση της προσφυγής και αν τη κρίνει βάσιμη λαμβά¬ 
νει τα κατάλληλα μέτρα. Ανπαρέλθει άπρακτη η προθε¬ 
σμία τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. 

Άρθρο 11 

Κατακυρωτική Απόφαση 

1. Η Λιμενική Αρχή ή ο Οργανισμός κρίνει και αποφα¬ 
σίζει για την εν λόγω εκποίηση του ναυαγίου ή τμημά¬ 
των αυτού εντός ευλόγου χρόνου. Οι διαγωνιζόμενοι εί¬ 
ναι υποχρεωμένοι να περιμένουν την παραπάνω από¬ 
φαση. Μετά την πάροδο αυτού μπορούν να ζητήσουν 
εγγράφως να απαλλαγούν από κάθε υποχρέωση και την 
επιστροφή της εγγυοδοσίας που κατατέθηκε χωρίς άλ¬ 
λη απαίτησή τους έναντι της πιο πάνω Λιμενικής Αρχής 
ή Οργανισμού που προκήρυξε τον διαγωνισμό. 

2. Η ανακοίνωση κατακύρωσης γίνεται με έγγραφο 
προς τον πλειοδότη από την Λιμενική Αρχή ή Οργανι¬ 
σμό. 

Άρθρο 12 

Υποχρεώσεις πλειοδότη 

1. Ο πλειοδότης στον οποίο έγινε αναγγελία κατακύ¬ 
ρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού είναι υπο¬ 
χρεωμένος αφενός μεν να καταβάλλει εντός δέκα (10) 
ημερών το σχετικό τίμημα της προσφοράς του, αφετέ¬ 
ρου δε μέσα στην οριζόμενη στη διακήρυξη προθεσμία 
να προβεί στην ανέλκυση και απομάκρυνση του ναυαγί¬ 
ου ή τμημάτων αυτού, είτε με ίδια μέσα και προσωπικό, 
είτε συμβαλλόμενος με τρίτο, ο οποίος κατ’ εντολή και 
για λογαριασμό του πλειοδότη θα προβεί στην ανέλκυ¬ 
ση και απομάκρυνση του ναυαγίου. 

2. Στην περίπτωση, που ο πλειοδότης δεν προβεί, μέ¬ 
σα στην ημερομηνία που του ορίστηκε, στην ανέλκυση 
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του ναυαγίου, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 
την κατακύρωση οτο όνομά του και από κάθε δικαίωμα 
που απορρέει απ’ αυτή ύστερα από απόφαση της Λιμε¬ 
νικής Αρχής ή Οργανισμού και επιβάλλονται αθροιστικά 
ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α. Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής μερικά ή 
ολικά υπέρ του Δημοσίου. 

β. Ανάθεση των εργασιών ανέλκυσης είτε από τον 
επόμενο πλειοδότη, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης 
στο διαγωνισμό, είτε με επαναληπτικό διαγωνισμό ή και 
χωρίς διαγωνισμό, ανάλογα με τις ανάγκες της Λιμενι¬ 
κής Αρχής ή Οργανισμού και με καταλογισμό σε βάρος 
του τυχόν επιπλέον διαφοράς τιμής. 

γ. Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του προσφέ- 
ροντα, από διαγωνισμούς με αντικείμενο την ανέλκυση 
και απομάκρυνση ναυαγίων του Δημόσιου Τομέα. 

3. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κά¬ 
θε αξίωση της Λιμενικής Αρχής ή Οργανισμού για κάθε 
θετική ζημιά, που προήλθε άμεσα ή έμμεσα από την άρ¬ 
νηση του πλειοδότη να πραγματοποιήσει έγκαιρα τις 
εργασίες που του κατακυρώθηκαν. 

4. Σε περίπτωση που ο πλειοδότης υπαναχωρεί ή δη¬ 
λώνει αδυναμία εκτέλεσης της ανέλκυσης, ή η Λιμενική 
Αρχή ή ο Οργανισμός διαπιστώνει σοβαρή ασυνέπεια 
στην εκτέλεση των συμφωνηθέντων, κηρύσσει τον πλει¬ 
οδότη έκπτωτο και του επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευ¬ 
κτικά τις παρακάτω κυρώσεις: 

α. Έκπτωση του από την κατακύρωση στο όνομά του 
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή. 

β. Κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης υπέρ του Δημοσίου. 

γ. Ανάθεση των σχετικών εργασιών στον επόμενο προ- 
σφέροντα στον διαγωνισμό, είτε με επαναληπτικό δια¬ 
γωνισμό ή και χωρίς διαγωνισμό ανάλογα τις ανάγκες 
της Λιμενικής Αρχής ή Οργανισμού και τον καταλογισμό 
σε βάρος του της τυχόν επιπλέον διαφοράς τιμής. 

δ. Εφαρμογή των ποινικών ρητρών λόγω καθυστέρη¬ 
σης ανταπόκρισης. 

ε. Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του πλειοδότη 
από τους διαγωνισμούς με αντικείμενο την ανέλκυση 
και απομάκρυνση ναυαγίων του Δημόσιου Τομέα. 

Άρθρο 13 
Ανωτέρα βία 

1. Η Λιμενική Αρχή ή ο Οργανισμός διατηρεί το δικαί¬ 
ωμα εφόσον υφίσταται γεγονός που συνιστά ανωτέρα 
βία και εφόσον ο πλειοδότης δεν έχει ουδεμία απόκλιση 
από τις υποχρεώσεις του να προβαίνει σε ανανεώσεις 
του χρόνου που έχει καθορισθεί για την ανέλκυση για 
όσο διάστημα απαιτηθεί και όχι πέραντων έξι (6) μηνών 
συνολικής ανανέωσης. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος 
υποχρεούται στην οικονομική προσφορά να καθορίσει 
το ποσοστό αναπροσαρμογής του τιμήματος για το 
χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. 

2. Ο ανάδοχος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για 
την πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώ¬ 
σεων, ή την αδυναμία εκτέλεσης αυτών εφόσον αυτή 
οφείλεται σε ανωτέρα βία. 

Ως γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία θεωρείται κάθε 
γεγονός ανεξάρτητο από τη βούλησή του, το οποίο δεν 


είναι δυνατό να προβλεφθεί με την καταβολή άκρας σύ¬ 
νεσης και επιμέλειας, όπως ασυνήθη καιρικά φαινόμε¬ 
να, θεομηνίες σεισμοί, επιδημίες, καταστάσεις μόλυν¬ 
σης του περιβάλλοντος ή συγκέντρωσης τοξικών, βιο¬ 
λογικών ή ραδιενεργών στοιχείων σε έκταση και βαθμό 
που να απειλούν άμεσα τη ζωή ανθρώπων, πλημμύρες, 
πόλεμος, εχθροπραξίες, τρομοκρατικές ή γενικευμέ- 
νες συρράξεις και βίαιες ενέργειες, εξέγερση, βομβαρ¬ 
δισμοί, πυρκαγιά, έκρηξη, και κάθε άλλη παρεμφερής ή 
ισοδύναμη κατάσταση, η οποία δεν είναι εύλογα δυνα¬ 
τόν να προβλεφθεί και να αντιμετωπισθεί άμεσα και αυ¬ 
τοδύναμα. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στη Λιμε¬ 
νική Αρχή άμεσα και σε κάθε περίπτωση πριν την παρέ¬ 
λευση της επόμενης μέρας το συμβάν της ανωτέρας 
βίας και να τεκμηριώσει αυτό με κάθε νόμιμο μέσο, ενώ 
η Λιμενική Αρχή υποχρεούται εντός δεκαπέντε ημερών 
να απαντήσει εγγράφως εάν αποδέχεται ότι το γεγονός 
αυτό πράγματι συνιστά ανωτέρα βία. 

Άρθρο 14 
Λοιποί γενικοί όροι 

1. Κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση, που θαπροκύψει με¬ 
ταξύ του πλειοδότη και της Λιμενικής Αρχής ή Οργανι¬ 
σμού και θα αφοράτην εκτέλεση της ανέλκυσης, θα επι¬ 
λύεται από τα αρμόδια καθ’ ύλη τακτικά δικαστήρια 
στην περιφέρεια των οποίων εδρεύει Λιμενική Αρχή ή 
Οργανισμός με εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου. Σε 
περίπτωση προσφυγής του πλειοδότη στα Ελληνικά δι¬ 
καστήρια δεν του παρέχεται το δικαίωμα αναβολής ή 
διακοπής των υποχρεώσεών του κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης των εργασιών ανέλκυσης. 

2. Δύναται επίσης, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της Λι¬ 
μενικής Αρχής ή του Οργανισμού και του αναδόχου, 
οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία που θαπροκύψει από 
τις εργασίες ανέλκυσης, να επιλυθεί διαιτητικά σύμφω¬ 
να με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 
(άρθρο 867 και επόμενα) . 

3. Η Λιμενική Αρχή ή ο Οργανισμός δεν αναλαμβάνει 
καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από 
οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δα¬ 
πανών, φόρων, τελών κ.λπ. 

4. Η Λιμενική Αρχή ή ο Οργανισμός δικαιούται να πα¬ 
ρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών που έχουν ανα¬ 
τεθεί στον ανάδοχο, καθώς και να ορίζει προς τούτο κα¬ 
τάλληλο κατά την κρίση της/του φυσικό ή νομικό πρό¬ 
σωπο ή πρόσωπα. 

5. Ο ανάδοχος, εγγυάται ότι διαθέτει αυτός, ή το τρί¬ 
το πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατ’ εντολή και για λογα¬ 
ριασμό του, τις απαιτούμενες γνώσεις και υποδομή για 
την εκτέλεση του έργου και ότι θα τηρήσει τις κείμενες 
διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, 
καθώς επίσης και τις διατάξεις της νομοθεσίας περί 
προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ο ανάδο¬ 
χος είναι υπεύθυνος έναντι της Λιμενικής Αρχής ή του 
Οργανισμού για πλημμελή εκτέλεση ή τυχόν μη εκτέλε¬ 
ση - ολοκλήρωση του έργου εντός της προβλεπόμενης 
κατά τα ανωτέρω προθεσμίας, καθώς και για οποιαδή¬ 
ποτε ζημιά ή απαιτήσεις τρίτων, οι οποίες θαπροέλθουν 
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από δικές του, ή των προοτιθέντωντου, ενέργειες ή πα¬ 
ραλείψεις οφειλόμενες σε δόλο ή αμέλεια. 

Στην περίπτωση αυτή και ανεξάρτητα της τυχόν αστικής 
ευθύνης του φυσικού ή νομικού προσώπου καταπίπτει 
υπέρ της Λιμενικής Αρχής ή του Οργανισμού, με απόφαση 
της Λιμενικής Αρχής ή του Οργανισμού ως ποινική ρήτρα 
το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που 
προβλέπεται στους γενικούς όρους του διαγωνισμού. 


2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει ένα (1) μήνα από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 19 Οκτωβρίου 2001 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙΕΧ 22321 1 ΥΡΕΤ ΟΡ * ΡΑΧ 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ηΐΐρ: νννννν.θ ΐ. 0 Γ 
β-ΓΠ3ίΙ: \Λ/θθΓη33ΐΘΓ @ Θ1.0Γ 


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Σολωμού 51 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 
Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 

5225 761 - 5230 841 
5225 713 - 5249 547 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης 

Τ.Κ. 185 31 

(031)423 956 

4135 228 

Πώληση Φ.Ε.Κ. 

5239 762 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 

(061) 638 109 -110 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 

5248 141 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 

(0651) 87215 

Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 

5248 188 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 

(0531) 22 858 

Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 

Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και 

5248 785 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 

ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 

(041) 597449 
(0661) 89 127/89 120 

αποστολή Φ.Ε.Κ. 

5248 320 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 
ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 

Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη 

(081) 396 223 

(0251) 46 888/47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 24 σελίδες 300 δρχ. (0,88 θιιιό) 

• Για τα ΦΕΚ από 24 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (δσέλιδου ή μέρους αυτού) προσαυξάνεται κατά 100 δρχ. 
ανά δσέλιδο ή μέρος αυτού. 


Σε μορφή Οϋ: 



Τεύχος 

ΔΡΧ. 

ευπο 

Α' 

60.000 

176,08 

Β' 

70.000 

205,43 

Δ' 

50.000 

146,74 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. (μηνιαίο) 

20.000 

58,69 

Α', Β', Δ' (τριμηνιαίο) 

30.000 

88,04 


Η τιμή των ΟΩβ παρελθόντων ετών προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 βυΐΌ) ανά έτος παλαιότητας. 
Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 50 δρχ. (0,15 θυτο) ανά σελίδα 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή Από το ΙηΙειτιεί 

Τεύχος Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. εσόδου Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. εσόδου 

2531_υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512_2531_υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512 



δρχ- 

βυτο 

δρχ- 

Θυτο 

δρχ- 

θυτο 

δρχ- 

θυτο 

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.τ.λ.) 

70.000 

205,43 

3.500 

10,27 

60.000 

176,08 

3.000 

8,80 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.τ.λ.) 

100.000 

293,47 

5.000 

14,67 

70.000 

205,43 

3.500 

10,27 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων) 

20.000 

58,69 

1.000 

2,93 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

- 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.τ.λ.) 

100.000 

293,47 

5.000 

14,67 

50.000 

146,74 

2.500 

7,34 

Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

50.000 

146,74 

2.500 

7,34 

30.000 

88,04 

1.500 

4,40 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

20.000 

58,69 

1.000 

2,93 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

- 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεωνΔΕΠ κ.τ.λ.) 

10.000 

29,35 

500 

1,47 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

- 

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

20.000 

58,69 

1.000 

2,93 

10.000 

29,35 

500 

1,47 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

- 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε. Π. 

30.000 

88,04 

1.500 

4,40 

10.000 

29,35 

500 

1,47 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

700.000 

2.054,29 

35.000 

102,71 

200.000 

586,94 

10.000 

29,35 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

70.000 

205,43 

3.500 

10,27 

30.000 

88,04 

1.500 

4,40 


Το κόστος για την ηλεκτρονική μορφή πρόσβασης σε προηγούμενα έτη προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 θυτο) ανά έτος παλαιότητας. 


* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φρο¬ 
ντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίπίβιτιβΐ, με την καταβολή των αντί¬ 
στοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της 
συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. 

Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


























